ENGINEERING 
CHANGE NOTICE 


DART AEROSPACE 
LTD 
- M 
IDate: 
09.06-25 
IJob No.: 
00681 
ADR Yes/No: 
'N' 
ADR Date: 
0:'1. 0( '2q/ 
\ 
I ~#:I09- 
61"9 
'.oroduct No.: 
0058-677 
Created By: 
• ~ AJS 
Approved By: 
liA1J! j 
I 


roduct Name: HEll ACCESS STEP 
Checked By: ~ 
General Manager App'roval: 


II 
Distribution 
Reqd 
Resp 
Initial I Date 
Distribution 
Reqd 
Resp 
Initial I Date 


Production Manager 
:,IC,y:, 
" 
,,:tL' 
'~ 
DOA I QA Coord 


Production Engineering Coord 
Y 
JLMlEC 
OC Coordinator 
Y 
JM 


Production Document Control 
Marketing 
Y 
SW 


Customer Technical Support 
Y 
DSTOW 
Customer Order Processing 


Reason for Change: 
DESIGN IMPROVEMENT SEE PAR 152 


Documents 
Affected: 
IIN-D058-677 REV. C 
ICA-D058-677 REV. 1 
D2230 REV. G, 02731 REV C, 02943 REV C & 03394 REV B 


PARTS MUST COMPLY 
PREVIOUS PARTS SATISFACTORY 
D 


# Quality Assurance Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 


1 Notify Previous Customers 
N 


2 
Notify Eurocopter France 
N 


3 


# Engineering 
Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 


4 
Required Documents/Drawings Under Review 
N 
SUPERCEDE 


5 
Update Product Compatability Matrix 
N 


6 Create Eurocopter Form (FEE) 
N 


7 
Notify TC / FAA of Change 
N 


j. 
Document 
Control Actions 


8 Move Electronic Files 
9 Update Blue/Pink/DSI Folder and Electronic Files 
10 Update Controlled PDF Files 
11 Update Master Document List (MOL) 
12 Update Document Record (DR) 
13 Update Product Development Summary 
14 Update OSI 021 and/or STC Approval List 
15 Update Parts / STC Database 
16 Update / Verify ARC Database 
17 Create I Update Change Record Form 
18 Create I Update PPP's 
19 Update Document Control Database / Laminated Dwgs 
20 Update Grey Project Binder 
21 Update D-PartlM-Drawing/DSIIDEO Master Binders 
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Description 
/ Action: 
UPDATE CHANGE RECORD: D058-677-011 FROM CHG 001 - CHG 002 
-« 
~--- 
- 
- 
------D05S-671-012FROMCHG001-CHG002=~ 
.J Ji" 
0058-677-013 FROM CHG 001 - CHG 002 
(Q bfn 


0058-677-014 FROM CHG 001 - CHG 002 
- 
fo s+-K 


RELEASE: IIN-D058-677 REV. C 
F 
ICA-D058-677 REV. 1 at re.,:J 
. 
02230 REV. G 
- 
/ 
02731 REV C A NOt-I "-l.:? yt;\c..JM . 


02943 REVC 7 
03394 REVB 


ECN Verified & Complete: 
_ 
Date:--------- 


H:\Forms\Engineering\approved online eng\ECNrevN.xls 


